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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)! 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΤΡΥΥΠΧ 

ΤΗ, 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 I Π I ΛϋΖ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

722. II ερί τής έ/.κα·&αρίεεως των αρχείων των Κεντρικών, 
των Γϊ εριφερειχαών 7 . 7.1 Υπηρετών Εξωτερικού τοϋ 
Υπουργεία) Εμπορίου.'.I 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

217 


723. Περί τυστάτεως παρά τώ Τεχνικφ 'Επιμελητηρίω 

τής Έ/.λάοος μονίμου διαιτησίας.2 

724. Περί τροποποιήσεως καί οτνμπληρώσεω ς τού II.Λ. 

475/1976 «περί έκτελε'αεως τοϋ Ν.Λ. 126(5/1972 
κερί έατελετεως των οημοτίων έργων».3 


..-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 722 (1) 

Ιίερί της έκκαθαρίσεως των αρχείων των Κεντρικών, των Περιφερειακών καί Υπηρεσιών Εξωτερικού 

του ' Υπουργείου Εμπορίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις : 

α) Του άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 3983/1959 «περί μέτρων τινών προς βελτίωσιν τής λειτουργίας των Δημοσίων Γ Υπηρεσιών». 

β) Του άρθρου 12 παρ. 2 τοϋ Λ Τ . 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου καί Συμβουλίων», εν συνδυασμω προς τό 
άρθρον 15 τοϋ Π.Δ. 770/1975. 

2. Την ύπ’ άριθ. 503/1979 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτεια:. προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κ - 
βερνήσεως καί Εμπορίου, άποφασίζομεν : 

’Άρθρον 1. 

1. Λί διατάξεις τοϋ παρόντος διατάγματος άναφέρονται εις το άδιαβάθμητον υλικόν αποκλειστικής αρμοδιότητας τοϋ 
' Υπουργείου Εμπορίου. Διά τό διαβαθμισμένων υλικόν, εφαρμόζονται αί διατάξεις του Κανονισμού Ασφαλείας Εθνικού Δια¬ 
βαθμισμένου * Υλικού (ΚΑΕΔΥ). 

2. Προκειμένου περί τής έκκαθαρίσεως των αρχείων των άναφερομένων εις κοινά άντικείμενα άπασών των Δημοσίων 
"Υπηρεσιών εφαρμόζεται τό έκάστοτε ίσχΰον Προεδρικόν Διάταγμα «περί έκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων 'Υπη¬ 
ρεσιών». 

"Αρθρον 2. 

Άρχει ον Υπουργείου Εμπορίου. 

1. Εις τάς Κεντρικά; Περιφερειακά; καί υπηρεσίας Εξωτερικού ' Υπουργείου Εμπορίου τηρούνται αρχεία εις τά όποια 
φυλάσσονται άπαντα τά έγγραφα και λοιπά στοιχεία μετά την περαιωσιν τής υποθεσκως εις την οποίαν άναφέρονται καί τον 


φυλάσσονται άπαντα τά έγγραφα και λοιπά στοιχεία μετά την περαιωσιν της υποθεσκως εις την οποίαν άναφέρονται καί τόν 
χαρακτηρισμόν τούτων υπό των αρμοδίων υπάλληλων. ^ 1 ά αρχεια^ταυτα διακρινονται εις «οριστικά» καί «προσωρινά». 

2. Τά «οριστικά» αρχεία περιλαμβάνουν τά εις τό διηνηκές διατηρητέα έγγραφα στοιχεία, τά δέ «προσωρινά» πάντα 

τά λ.οιπά. ^ 4 

3. Τό Άρχεΐον άποτελεΐται άπό τά έν σχεδίω έγγραφα και αντίγραφα τούτων, τά λοιπά στ/οδεύοντα τχΰτχ στοιχεία 
ώς καί πίνακες, καρτέλλαι, τεχνικά σχέδια, μελεται, βιβλία κ.λ,.. 


’Άρθρον 3. 

Χαρακτηρισμός εγγράφων προς άρχειοθέτησιν. 


Έπιφυλασσομένων των άρθρων 1, 3 και 4 του X. Δ/τος 1196/1972 «περί τής δια μικροφωταγραφιών τηρ|φ®ί| 
αρχείων των Δημοσίων "Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών 1 οπικής Αυτοόιοικησεους καί τής αποδεικτικής χότβΐΓ 
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ώί καί τοΰ είς εκτέλεση τούτου έκδοθέντος Β.Δ. 750/72 «περί ρυΟμίσεως λεπτομερειών τινων δια την εφαρμογήν του Ν.Δ. 
1196/72 κ.λπ. ζ », χαρακτηρίζονται ώς διατηρητέα εις τά άοχεΐα του Υπουργείου Εμπορίου έγγραφα σ.οιχειχ, κατα τας δια¬ 
κρίσεις των επομένων άρθροον. 

'Άρθρον 4. 

Έγγραφα άρμοδιότητος Γενικής Διευθύνσεως Εξωτερικού Εμπορίου 

Περιγραφή εγγράφων Χρονος διατηρησεως εις ετη 

— (β) 

1. Κείμενα συμφωνιών ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . . . .· γ ..μ· ^ ’ ετ/ 1 ης έληςαν 

2. Κοινοτικοί κανονισμοί καί οδηγέαι, κείμενα παραγωγού Δίκαιου και επίσημα τεύχη , , > ^ 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.' γ \.λ*' ’ , εΤ θ έληςαν , 

3. Κείμενα εμπορικών συμφωνιών καί συμβάσεων εκθέσεων επ αυτών, εμπορικών ετη μετά την συμβατικήν των 

πρωτοκόλλων καί πινάκων άνταλλακτέων προϊόντων..ληςιν. 

4. Κείμενα εμπορικών συμφωνιών καί συμβάσεων εκθέσεων επ’ αυτών, εμπορικών 

πρωτοκόλλων καί πινάκων άνταλλακτέων προϊόντων τών οποίων έληςεν ή ισχύς, τη¬ 
ρούνται διά τής μεθόδου τής μικροφωτογραφήσεως.^.·_· συνεχώς 

5. Ενημερωτικά σημειώματα έπί τών εμπορικών σχέσεων, στατιστικά στοιχεία 

έγγραφα καί λοιπή αλληλογραφία μέ έμπορικάς διαπραγματεύσεις, έμπορευματικάς 
συμφωνίας καί Διεθνείς εμπορικούς Οικονομικούς ’ Οργανισμούς. 5 

6. ΙΙάσης φύσεο^ς έγγραφα άναφερόμενα εις διεθνείς Όργανισμούς είς συνεργασίαν άλ- 

λοδαπών υπηρεσιών καί υπηρεσιών εμπορίου είς το εξωτερικόν. 5 

7. Αποφάσεις συμμετοχής τής Ελλάδος είς Διεθνείς Εκθέσεις. 5 

8. Αποφάσεις άναθέσεοις Όργανώσεως Ελληνικών περιπτέρων εις φορείς. 5 

!), Κανονισμοί λειτουργίας εκθέσεων. καθ’ ον χρόνον ισχύουν 

10. Αποφάσεις έγκρίσεως κανονισμών λειτουργίας εκθέσεων. 5 

11. Αρχιτεκτονικά σχέδια τών Ελληνικών περιπτέρων τών Διεθνών εκθέσεων . 10 

12. Αποφάσεις άναθέσεως έργων κατασκευής Ελληνικών περιπτέρου είς εργολάβους 

ώς καί σχετικά στοιχεία τούτων. 10 

13. Εκθέσεις εμπορικών Συμβούλων καί Ακολούθων. 5 

14. ’Άδειαι — αποφάσεις εισαγωγών καί εξαγωγών άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων 

μέ προθεσμιακό διακανονισμό κ.λπ. 5 

Άρθρον 5. 

Έγγραφα άρμοδιότητος Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικού Εμπορίου. 

1. Φάκελλοι δηλώσεων ευρεσιτεχνίας έκκρεμουσών λόγω μή συμπληρώσεως τών 3 ετη από τής παρελεύσεως 

άπαιτουμένων δικ/κών... προθεσμίας συμπληρώσεώς των 

ή άπό τής υποβολής παραιτή- 
σεως ή άπό τής ρητής έγκατα- 
λείψεώς των. 

2. Φάκελλοι διπλωμάτων εύρεσιτεχνίας. 20 έτη άπό της καταθέσεώς 

των. 

3. Τά διπλώματα ευρεσιτεχνίας μετά τών περιγραφών καί τών τυχόν σχεδίων μετά τήν 

πάροδον τής άνωτέρω προθεσμίας αποτελούν τό βασικόν οριστικόν ’Λρχεΐον το όποιον 
τηρείται διά μικροφοτωγραφήσεως. συνεχώς 

4. Τά βιβλία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τά όποια αποτελούν το βασικόν οριστικόν 

’Λρχεΐον. συνεχώς 

5. Αιτήσεις μετά τών ύποβαλλομένων τριπλότυπων είσπράξεως διά τέλη διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας ενός έτους., ....... 5 έτη άπό τής υποβολής των 

6. Αιτήσεις μετά τών ύποβαλλομένων τριπλότυπων είσπράξεως διά προκαταβολών 

τελών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πλειόνων ετών. 20 έτη άπό τής υποβολής των 

7. Βιβλία σημάτων τά όποια αποτελούν τό βασικόν οριστικόν Άρχεΐον ώς καί τά βιβλία 
καταχωρίσεως ενδίκων μέσων καί πρακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Σημάτων. συνεχώς 

8. Βιβλία δικασίμων Διοικητικών Δικαστηρίων Σημάτων. 10 έτη 

9. ’Ατομικοί φάκελλοι εμπορικών σημάτων ... Καθ’ ον χρόνον ισχύουν 

10. Ατομικοί φάκελλοι τών εμπορικών σημάτων μετά τήν λήξιν τής ισχύος των καί μετά 

προηγουμένην ένημέρωσιν τών βιβλίων. 3 έ'τη άπό τής λήξεώς των 

11. Οι φάκελλοι δικογραφιών σημάτων. 5 ετη άπό τής τελεσιδικίας 

, _ τής άποφάσεως 

12. Αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων Σημάτων. συνεχώς 

13. Οί ατομικοί φάκελλοι τών εν ένεργεία ’Ανωνύμουν Εταιρειών. συνεχώς 

14. Άπό τα^σταχεΐα τών ατομικών φσκέλλων τών Ανωνύμων Εταιρειών τών οποίων 

έπαυσε όριστικώς ή λειτουργία, τηρούνται διά τής μεθόδου τής μικροφωτογραφήσεως 10 έτη μετά τήν πχΰσιν τή- 
τα βχσικχ πχραστατικα συστάσεως καί λειτουργίας χυτών . λειτουργίας των 

15. ^Οί ατομικοί φακελλοι^τών έν ένεργεία Ασφαλιστικών Εταιρειών. συνεχώς 

16. Απο τα στοιχεία των ατομικών φακελλων τών Ασφαλιστικών εταιρειών τών οποίων 

Ιπαυσεν όριστικώς ή λειτουργία τηρούνται διά τής μεθόδου τής μικροφωτογραφήσεως 10 ετη μετά τήν παΰσιν 
τα βασικα παραστατικά συστάσεως καί λειτουργίας αυτών. τής λειτουργίας των 
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(α) (β) 


17. Εγγραφα πινακίδια καί σημειώματα καταβολής των ποσοστών επί των γενομένων 
συναλλαγών του χρηματιστηρίου Αξιών. Ταϋτα καταγράφονται συνολικά εις πίνακα 

κατ’ αΰξοντας αριθμούς πινακιδίων κατά ημερολογιακόν έτος καί κατά χρηματιστήν 8 έτη 

18. ’Άδειαι μεσιτών αστικών συμβάσεων . μέχρις έκπτώσεως άσκήσεως 

επαγγέλματος 


"Λ ρθρον 6. 

"Εγγραφα αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Ί’ιμών καί Εφοδίων 

1. Άγορανομικαί διατάξεις καί Δελτία άνωτάτων τιμών. 10 έτη άφ’ ής έ'ληξαν 

2. Αποφάσεις επιβολής διοικητικών ποινών . καθ’ δν χρόνον ισχύουν 

3. Οι φάκελλοι τιμών τών έν κυκλοφορία φαρμάκων . 2 έτη μετά την κατάργησιν ή 

παΰσιν κυκλοφορίας εις την 
αγοράν 

4. Αποφάσεις καί όδηγίαι διά την διενέργειαν κοστολογήσεων. 5 έτη μετά την ίσχύν αυτών 

5. "Εγγραφα άναφερόμενα εις την διενέργειαν κοστολογικών ερευνών, κοστολόγια καί 

στοιχεία αυτών. Μέχρι παραγραφής τυχόν αξιώ¬ 

σεων 

6. Μηνυτήρια έγγραφα διά παραβάσεις άγορανομικοΰ Κώδικος καί άγορανομικών διατά- 5 έτη από την υποβολήν 

ξεων.. τής μηνύσεως. 

7. Διατακτικαί καί έντολαί διαθέσεως εφοδίων Δημοσίου. 5 έ'τη (υπό την προϋπόθεσιν 

προηγουμένου ελέγχου) 

8. Βιβλία καί Παραστατικά διαχειρίσεως—διακινήσεως έφοδίων Δημοσίου ....... 5 έ'τη (ύπό την προϋπόθεσιν 

προηγουμένου ελέγχου) 

Διατακτικαί καί έντολαί διαθέσεως έφοδίων Δημοσίου. 5 έτη άπό τό πέρας του ορι¬ 

στικού ελέγχου αυτών 

Βιβλία καί Παραστατικά διαχειρίσεως διακινήσεως έφοδίων Δημοσίου. δ έ'τη άπό τό πέρας τοϋ ορι¬ 

στικού έλέγχου αυτών 

9. "Αδειαι αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου. 2 έ'τη άπό τής παύσεως ή 

άνακλήσεως τής άδειας. 

10. Φάκελλοι με στοιχεία τροφίμων καί ύγρών καυσίμων. δ 


"Αρθρον 7. 

"Εγγραφα αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Κρατικών Προμηθειών 

1. Στοιχεία καταρτίσε ως ένιαίου προγράμματος Προμηθειών καί άπολογισμοΰ αύτών 15 

2. Τά πρωτότυπα τών διακηρύξεων καί οί φάκελ/.οι διακηρύξεως διαγωνισμού 3 έ'τη άπό τής κατακυρώσεως 

3. Τά πρωτότυπα τών συμβάσεων καί τά σχέδια εγγράφων έπ’ αύτών. δ έ'τη άπό τής οριστικής όλο- 

κληρώσεως τής συμβάσεως 

Οί φάκελλοι τών άντιγράφων τών συμβάσεων καί τών σχετικών προς αυτούς έγ- 5 έτη άπό τής οριστικής όλο- 

γράφων. κληροόσεως τής συμβάσεως, 

πλήν τών περιπτώσεων καθ’ άς 
έκκρεμεϊ ή έκδοσις δικαστι¬ 
κής άποφάσεως 


"Αρθρον 8. 

"Εγγραφα άρμοδιότητος Γενικής Τεχνικής Διευθύνσεως 

1. Τά δικαιολογητικά δαπανών εις βάρος του λογαριασμού Μέτρων καί Σταθμών ώς καί 

τά σχετικά λογιστικά βιβλία αύτών. 

2. Μηνυτήρια έγγραφα διά παραβάσεις διατάξεων Μέτρων καί Σταθμών. 

3. Δικαιολογητικά Τελών ελέγχων Μέτρων καί Σταθμών. 

4. Έγγραφα άναφερόμενα εις δειγματοληπτικούς ελέγχους. 

5. Καρτέλλαι έπαγγελματιών χρησιμοποιούντο.^ ζυγιστικά όργανα. 

"Αρθρον 9. 

"Εγγραφα άρμοδιότητος Γενικών Υπηρεσιών 


3 έτη άπό τοϋ τελευταίου 
έλέγχου 

δ έτη άπό τήν υποβολήν τής 
μηνύσεως 
1 
3 

2 έτη μετά τήν παΰσιν άσκή¬ 
σεως τοϋ επαγγέλματος. 


1. Πορίσματα έλέγχων καί διοικητικών εξετάσεων ... 5 έτη 

2. ’Από τά στοιχεία τών άτομικών φακέλλιον τών συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων λόγω 

ορίου ηλικίας καί τριακονταπενταετοϋς υπηρεσίας διατηρούνται διά τής μεθόδου τής 5 έτη άπό τής 

μικροφωτογραφήσεως τά εξής στοιχεία : συνταξιοδοτήσει»»; των. 

—- Άπαντα τά δικαιολογητικά διορισμού 

— Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 

— Πιστοποιητικά μεταβολών έξελίξεως μετά τών σχετικών παραστατικών αύτών. 
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’ΆρΟρον 10. 

"Έγγραφα άναφερόμενα εις Γενικής φύσεως θέματα 


Γενικού 



τής Διευθύνσεως. 

0. ()ί κανονισμοί εργασίας διατηρούνται καθ’ ον χρόνον ισχύουν. 

Τό άρχεΐον των κανονισμών εκκαθαρίζεται μετά 3 έτη άφ’ ής έ'παυσεν η άτχύς των ή «πό της άντικαταστάσεώς των διά 
νεωτέρου ή παύσεως άσκήσεως τού σχετικού αντικειμένου. 

4. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος καί τοΰ Γενικού Διατάγματος, περί οδ ή παράγραφος 2 τού άρθρου 1 τού παρόντος, έχουσιν 
άνάλογον εφαρμογήν καί επί των συλλογικών οργάνων άρμοδιότητος ' Γπουργείου Εμπορίου προβλεπομένων υπό των οικείων 
διατάξεων. 

'Π έκκαθάρισις γίνεται υπό τριμελούς επιτροπής συγκροτούμενης ειδικούς προς τούτο υπό τής αρμόδιας ΛιευΟύνσεως. 

επιτροπών, 

ύπηρε- 



’ Εκκαθάρισις παλαιών άρχει 


"Αρθρον 11. 

τής Κεντρικής Υπηρεσίας καί Περιφερειακών Υπηρεσιών. 



υμπληρωνονται όι υπάλληλων άλλης Διευθύνσεο>ς τής ιδίας Γενικής Διευθύνσεως εις πεεί- 


π,οισιν κατα την οποίαν οι υπηρετοϋντες υπάλληλοι εις την Διεύθυνσιν δεν έπαοκοϋν διά την συγκρότ 
προβλέπεται από την παράγραφον 1 τού παοόντος άρθοου. 


ησιν της επιτροττης ητις 


προβλέπεται απο την παράγραφον 1 τού παρόντος άρθρου. 

, ^ήκκαΟαρισις των αρχείων των περιφερειακών υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου Έμποοίου ένεογεϊται υπό τριαελ 

επιτροπής ες υπάλληλων της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας η ελλείψει τούτων υπό υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. έποπτευοαέ 
υπο του I πουργειου, υπο ,ην προεδρίαν τού έκ τούτων άρναιοτέοου δ-οαοσίου ύπαλλάλο» -7 »νη*Λ>·Λν.«. ΛΓ Π Λ \ έ,,'- 


τριμ,ελους 

~ :νων 
-ην προεδρίαν του έκ τούτων άρχαιοτέρου δημοσίου υπαλλήλου, ή ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ έν'πεοι- 
πτωσει συγκροτησεως της επιτροπής, άποκλειστικώς εξ ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

*’ ΊΙ άνωτέ ? ω Ρ τ ? 07Γ 4 συγκροτείται δΓ άποφάσεως τού νομάρχου ή προκειμένου πεοί διανου,αο/ιακών ύπηοεσιών, 
του οικείου προϊστάμενου. ■ > ’■ ■> ’ 

’ΆρΟρον 12. 

Διαδικασία έκκαθαρίσεως παλαιών αρχείων. 

I. Γκαστη Ιιπιτροπή εύρίσκεται εν απαρτία παρόντων πάντων τών μελών ταύτητ. 
ν,’Υί,Γ ε άϊτα ν ουσα τους εις τό άρχεΐον φακέλλους αποχωρίζει καί καταγράφει εις πίνακας τόν άρ'θαόν ποωτο- 

: 

’Ά ρθρον 13. 

Αρχεΐον 'Γπηρεσιών Εμπορίου εις τό εξωτερικόν 


Περιγραφή εγγράφων 


I. Ψάκελλ' 



Χρόνος διατηρήσεως εις έτη 


Συνεχώς 


ά λ ρώ ^ έ !^Τ κάς σχέσίι *' στατ '' στικά σΤ01/ ' ε1α κχ1 ϊ^ώς 

φ2ΓΓςι.κεο£Γ χ . ° έμα ;! ;^^;^>ΡΤ-ώ-ως καί λ^ργίας ’τών' γρ*- 

^όνΐί/ΙΠυϊΞ^ίΐ^^Γ άνά ~° γ Γ/ έφα?μ ^ ν α? · Τάξεις "τού 

2 τού άρθρου 1 το? πά ? όν^ς. ^ Λ/τ ° ζ πε ? 1 ού 4 άγραφος 


λάδος ***** επιτροπής"έξ" ύπαλλήλιω/τ 



Μέχρι καταργήσεως ή τροπο¬ 
ποίησε ο^ς. 

Μέχρι 5 έτη κατά την 
κρίσιν τής επιτροπής. 

Μ / , , 1 " ·» ~ Λ 

εχρις ανανειυσεως αυτών η 
παραγραφής τυχόν αξιώσεων 


Κατα την κρίσιν τής επιτροπής 

ΙΛ'/Ττν.ικ· . { 1?*ι 


? υ ,ΤΡ°'? είο ?Ψ ϊ, -’ άποφάσεως τού Πρέσβεως τής Έλ- 
2 τού παρόντος άναλόγως. 
αθαρισιν, αΰτη ένεργεΐται υπό δύο μελών 

. . , , ικο ^ Εμπορίου, μερίμνη τ7.ς οποία: 

' κα ανα ?ε?ομενων εγγράφων καί λοιπών στοιχείων. 
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"Αρθρου 14. 

Καταστροφή ή διατηρησις των έγγράφων 

1. Τά πρακτικά των επιτροπών τής Κεντρικής Υπηρεσίας υποβάλλονται εις τάς άρμοδίας διευθύνσεις ή υπηρεσίας, 
μερίμνη των όποιων έκδίδεται άπόφασις περί καταστροφής ή διατηρήσεως των εις τά πρακτικά άναφερομένων έγγραφων και 
λοιπών στοιχείων, ΰπογραφομένη υπό του αρμοδίου γενικού γραμματέως ή γενικού διευΟυντοΰ. ΙΙροκειμένου περί καταστρε- 
πτέων εγγράφων, εάν κατά την κρίσιν των ως άνω επιτροπών, ώρισμένα έκ τούτων θεωρηθούν ότι πιθανόν νά είναι χρήσιμα και 
πέραν του κατά τάς διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 χρόνου, τότε μικροφωτογραφοΰνται κατά την κειμένην νομο¬ 
θεσίαν. 

2. ΓΙροκειμένου περί των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορίου τά πρακτικά των επιτροπών υποβάλ¬ 
λονται εις τάς οικείας περιφερειακάς υπηρεσίας, αί δέ αποφάσεις περί διατηρήσεως ή καταστροφής έκδίδονται υπό τοϋ νομάρ¬ 
χου ή προκειμένου περί διαναμαρχιακών υπηρεσιών, υπό των οικείων προϊσταμένων τούτων. 

3. Έν συνεχεία καλούνται εγγράφους καί επί αποδείξει τά Γενικά Αρχεία τοΰ Κράτους ίνα έπιλέξουν έντος τακτής 
προθεσμίας ούχί μικροτέρας των τριών μηνών. Οριζόμενης εις τό οΐκεΐον έγγραφον, τά ιστορικού ενδιαφέροντος έγγραφα. 

ΙΙροκειμένου περί έκκαθαρίσεως αρχείου περιφερειακών υπηρεσιών, διά την επιλογήν εγγράφων ιστορικού ενδιαφέροντος 
τά Γενικά Αρχεία τοΰ Κράτους δύνανται νά εξουσιοδοτούν υπαλλήλους ύπηρετούντας εις τήν οίκείαν περιφέρειαν. 



Αρχεία τών Περιφερειακών Υπηρεσιών, περί πολτοποιήσεως των χαρακτηρισθέντων ώς καταστρεπτέων εγγράφων ή παρα- 
δόσεως αυτών εις άλλας υπηρεσίας ή φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

5. Τά πρακτικά τών επιτροπών, αί έγκριτικαί περί καταστροφής αποφάσεις, καί τό προς τά Γενικά Αρχεία τοΰ Κρά¬ 
τους έγγραφον τής παρ. 3 τοΰ παρόντος άρθρου, φυλάσσονται εις ιδιαίτερον φάκελλον τού άρχείου, ούς αναπόσπαστου στοιχείου 
αυτού, διατηρούμενα εις τό διηνεκές. 

"Αρθρου 15. 

Διαδικασία έκκαθαρίσεως νέων αρχείων. 



τοΰ χρόνου διατηρήσεώς των, βάσει τών άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 καί 10 τοΰ παρόντος, 



στοιχ 

εγγράφου άνευ αναγραφής επ’ αυτών ένδείξεως. 

4. 'Ο άναγραοείς επί τοΰ σχεδίου χρόνος διατηρήσεως ισχύει καί διά τό εισερχόμενου, τό όποιον προεκαλεσε την ενέρ¬ 
γειαν. 

"Αρθρου 16. 

Περιοδική έκκαθάρισις νέων αρχείων 

1. Διά τήν περιοδικήν κατ’ έτος έκκαθάρισιν τών νέων αρχείων, έκαστη διεύθυνσις ή υπηρεσία τής Κεντρικής υπηρε- 

α'χς '.ζ καί έκάστη περιφερειακή υπηρεσία τοΰ 'Τπουργείου Εμπορίου, εντός τοΰ πρώτου τριμήνου έκαστου έτους, επιμελεί¬ 
ται τάς έκκαθαρίσεως τοΰ άρχείου έκ τών εγγράφων, ό χρόνος διατηρήσεως τών οποίων κατά τάς διακρίσεις τών άρθρων 4, ο 
6, 7, 8, 9 καί 10 έχει παρέλθει. > , , 

2. Αί διατάξεις περί τής διαδικασίας έκκαθαρίσεως τών παλαιών αρχείων έφαρμόζονται άναλόγως και εν προκειμενω. 

Εις τον Υπουργόν Εμπορίου, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος διατάγματος. 

Έν ’ΑΟήναις τή 31 Αύγούστου 1979 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥ*ΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ!)! ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΚΩΝΧΤ. ΧΤΕΦΛΝΟΠΟΥΑΟΧ γεπργ. παηαππτοπουαοϊ 


( 2 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 723 

Περί συστάσεως παρά τω Τεχνικω Επιμελητήριο) τής 
Ελλάδος μονίμου διαιτησίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εχοντες υπ οφει . 

1. Τό άρθοου 902 τοΰ Β.Δ/τος 657/1071 (ΦΕΚ 219 
τ. Α71.11.1971) περί κωδικοποιήσεως τών διατάσεων του 
Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας καί τοΰ Εισαγωγικού αύτοΰ 

Νόμου. , 

2. Τήν ύπ’άριθ. 734/1970 γνωμοδύτησιν της Διοικουσης 
Επιτροπής τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 


3. Τήν ύπ’ άριθ. 451/1979 γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας, προτάσει τών έπί τής Δικαιοσύνης καί 
Δημοσίων "Εργων Υπουργών, άπεφασίσαμεν : 

"Αρθρου 1, 

1. Συνιστάται παρά τω Τεχνικω Έπιμελητηρίω τής 
Ελλάδος (ΤΕΕ) μόνιμος διαιτησία προς έπίλυσιν τεχνικών 
διαφορών. 

2. Ώς τεχνικαί διαφοραί νοούνται αί πάσης φύσεως δια- 
φοραί αί προερχόμεναι έκ συμβάσεων μελέτης, έκτελέσεως, 
συντηρήσεως. λειτουργίας ή πάσης έτέρας άναλόγου έπεμ- 
βάσεως έπί τεχνικών έργων, κατασκευών, εγκαταστάσεων 
καί έν γένει έπί θεμάτων έμπιπτόντων εις τάς έπιστημονικας 
γνώσεις ή έμπειρίας τών μελών τοΰ ’Γ.Ε.Ε. 
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Άρθρον 2. 

Αΐ περί διαιτησίχς διατάξεις των άρθρων 867 καί επόμενα 
τοϋ Κωδικός Πολίτικης Δικονομίας εφαρμόζονται καί εν 
προκειμένω, έφ’ όσον δέν ορίζεται άλλως υπό των διατά¬ 
ξεων τοΰ παρόντος καί της περί διαιτησίας συμφωνίας 
όπου ύπό των ανωτέρω διατάξεων επιτρέπεται τοΰτο. 

Άρθρον 3. 

1. ' Η εις την κατά τό άρθρον 1 ενώπιον τοΰ Τεχνικού 
Επιμελητηρίου τής Ελλάδος διαιτησίαν, ΰπαγο>γή διαφορών 
γίνεται δι’ εγγράφου συμφωνίας. 

2. Ώς τοιαύτη περί υπαγωγής εις την διαιτησίαν τοΰ 
ΤΕΕ συμφωνία νοείται καί ή κατά τάς διατάξεις τής 
παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 7 τοΰ παρόντος κοινή των ενδια¬ 
φερομένων μερών πρός τό ΤΕΕ δήλωσις περί διαιτητικής 
έπιλύσεως τής διαφοράς. 

3. Έάν τό έτερον τών ενδιαφερομένων μερών είναι μέλος 
τοΰ ΤΕΕ άρκεΐ διά την υπαγωγήν τής διαφοράς εις την 
κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Προεδρικού Διατάγματος 
διαιτησίαν αίτησις τοϋ έπισπεύδοντος την τοιαύτην έπίλυσιν 
τής διαφοράς πρός τό ΤΕΕ. 

’ΆρΟρον 4. 

1. Ή Διαιτησία διεξάγεται είτε υπό ένος διαιτητοΰ είτε 
υπό πλειονων διαιτητών καί ενός έπιδιαιτητοϋ κατά τά ορι¬ 
ζόμενα ύπό τής περί διαιτησίας συμφωνίας. 

2. Έάν ό αριθμός των διαιτητών δεν ορίζεται ύπό τής 
συμφωνίας, ή διαιτησία διεξάγεται ύπό δύο διαιτητών καί 
ένος έπιδιαιτητοϋ. 

3. Ο διαιτητής ή οί διαιτηταί ιός καί ό επιδιαιτητής 
ορίζονται ύποχρεωτικως εκ των περιλαμβανόμενων εις τόν 
ιιατα το άρθρον Π τοϋ παρόντος κατάλογον διαιτητών. 

4. Εαν οι συνάψαντες την περί διαιτησίας συμφωνίαν 
δεν ορίσουν τον διαιτητήν ή τούς διαιτητάς ορίζει τούτους 
ό Πρόεδρος τοϋ I εχνικοϋ ’Επιμελητηρίου ή 6 ύπ’ αύτοΰ 
οριζόμενος ως αναπληρωτής του διά θέματα διαιτησίας 
σύμβουλος τοϋ ί ΕΚ. Όμοίως ορίζεται ό επιδιαιτητής. 
''* ίπου^ εις τά επόμενα άρθρα άναφέρεται ό Πρόεδρος τοϋ 
I ΕΕ εννοείται ο Πρόεδρός ή ο ιός άνω όοισθείς αναπλη¬ 
ρωτής του, τοΰ οποίου τά καθήκοντα διαρκούν μέχρις άνα- 
κλήσεως τής εντολής. 

"Αρθρον 5. 

II διαιτητική διαδικασία διεξάγεται εις τό έν Άθήναις 
κεντρικόν καταστημα του ί ΕΕ, δύναται όμως νά διεξάγεται 
~ 1: , Τ ,° , κατασ ~4Ι ια £Λ ''' /; πών Περιφερειακών Τμημάτων 
αυτοΰ εφ όσον συμφωνήσουν πρός τοΰτο οί συνάψαντες την 
περί διαιτησίας συμφωνίαν. 

"Αρθρον 6. 

__ I · II Διοικούσα Επιτροπή, τοΰ Τεχνικοΰ Επιμελητηρίου 
τής Ελλάδος, συντάσσει κατά μήνα Δεκέμβριον έκαστου 
δευτέρου έτους, κατάλογον διαιτητών, προκρίνουσα μεταξύ 
"ά'-ι επιθυμούντων τουλάχιστον εκατό (100). Ή δήλωσις 
των επιθυμούντων κατατίθεται εις τό ΤΕΕ μέχρι τής 
.15ης Δοεμβρίου τοϋ έ'τους καταρτίσεως τών πινάκων. Σχε¬ 
τική προσκλησις πρός υποβολήν τοιούτων δηλοόσεων δημο¬ 
σιεύεται διά τοϋ έκδιδομένου ύπό τοΰ ΤΕΕ ενημερωτικού 
δελτίου μέχρι τοΰ τέλους Σεπτεμβρίου του ΐδίου έ'τους. 

2. Εις τόν κατάλογον τών διαιτητών, έγγράφονται έν 
ενεργεια, η ομότιμα μέλη τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου 
έχοντα αναλογον έμπειρίαν καί δεκαπενταετή τουλάχιστον 
επαγγελματικήν σταδιοδρομίαν ώς διπλωματούχων μηχα¬ 
νικών. 

3. () κατάλογος τών διαιτητών, εντός τοΰ ανωτέρω 
μηνός καταρτίσεως του, άναρτάται εις τό έν ’ΑΟήναις κεν- 
"Ρ^κόν κατάστημα τοΰ ΤΕΕ καί δημοσιεύεται είς τό ύπό 
τοΰ ΤΕΕ έκδιδόμενον ένημερωτικον δελτίον. 

4. Ο κατάλογος ούτος ισχύει έπί μίαν διετίαν άπό τής 
πρώτης τοϋ έπομένου μηνός Τανουαρίου. 


Άρθρον 7. 

1. Ό έπισπεύδων τήν διαιτητικήν έπίλυσιν τής διαφοράς 
ύποβάλλει προς τό ΤΕΕ καί κοινοποιεί πρός τον άντίδικον 
αίτησιν διαιτησίας, είς τήν οποίαν αναγράφεται σαφώς τό 
άντικείμενον τής διαφοράς καί τά προβαλλόμενα αιτήματα. 

2. Μετά τής αΐτήσεως υποβάλλεται είς τό ΤΕΕ καί άντί- 
γραφον τής περί διαιτησίας συμφωνίας. Διά τής αυτής 
αΐτήσεως έφ’ όσον δέν ορίζεται άλλως ύπό τής συμφωνίας 
περί διαιτησίας γνωστοποιεί τόν ύπ’ αύτοΰ διοριζόμενον 
διαιτητήν καί καλεΐ τον άντίδικον όπως εντός 8 ημερών 
διορίση τόν διαιτητήν αύτοΰ διά δηλώσεώς του κοινοποιου- 
μένης πρός αυτόν καί πρός τό Τ.Ε.Ε. 

3. Οί ϊ'.άίιν.οι όόνανται νά ώποβάλλουν προς· το Τ.Ε.Ε. 
κοινήν δήλωτιν περιέχουςαν τά ανωτέρω ττοιχεϊα. 

1. Ό Πρόείρος τοϋ Τ.Ε.Ε. προβαίνει εις τάς κατά περί- 
πτιοτιν άπαιτουμένας ένεργείας οιά τήν τυγκρότησιν τοϋ Δι¬ 
αιτητικού Δικαστηρίου και Ϊ! ορίζει τόν γραμματέα, τής ϊιαι- 
τησιας έπί τών υπαλλήλων τοΰ Τ.Ε.Ε. 

’Άρύρον 8. 

1. Έπί τή ύποβολή τής αΐτήσεως πρός έπίλυσιν διαφοράς 
διά διαιτησίας, ό Πρόεδρος τοΰ ΤΕΕ δύναται παραλλήλώς 
εντός προθεσμίας 10 ήμερων άπό τής ύποβολής της, νά καλέ- 
ση τούς διαδίκους καί έπιδιώξη τήν άρσιν τής διαφωνίας 
διά συμβιβασμού, ύπογραφομένου σχετικού πρακτικού. 

2. Τήν κατά τήν προηγούμενης παράγρ. 1 προσπάθειαν τοΰ 
συμβιβασμού τών ϊιαϊίκων, ό Πρόεϊρος τοΰ ΤΕΕ ίΰνατα: 
νά άναθέση καί εις έτερον πρόσωπον, (μέλος τής Δ.Ε. ή 
τον; Δ.Ε. τών Περιφερειακών Τμημάτων ή τής Άντιπρο- 
σονπείας ή μιας τών Επιτροπών Τμημάτων ή τοΰ Πειθαρ¬ 
χικού Συμβουλίου) τοϋ ΤΕΕ. 

3. Έάν ό επιδίωκαν; τόν συμβιβασμόν περιλαμβάνεται 
εν τώ καταλόγω τών διαιτητών, όστις ισχύει κατά τόν 
χρόνον ύποβολής τής διαφο;νίας, δέν δύναται, έν μή έπιτεύ- 
ξει συμβιβαστικής έπιλύσεευς, νά ορίζεται διαιτητής ή 
έπιδαιτητής διά τήν έπίλυσιν τής διαφοράς ταύτης. 

Άρθρον 9. 

1. Τό Διαιτητικόν Δικαστήριο-;, άφ’ ής συνεκροτήθη 
πλήρως, ύποχρεοϋται νά διεξαγάγη τάς αποδείξεις καί 
εκδώση τήν άπόφασιν αύτοΰ εντός προθεσμίας 90 ήμερων, 
δυναμένης νά παρατείνεται είτε αύτεπαγγέλτως παρά τοΰ 
Διαιτητικού Δικαστηρίου, ή, κατά τήν κρίσιν του, τή αιτήσει 
τίνος τών; διαδίκων. 

2. Ό επιδιαιτητής, ώς πρόεδρος τοΰ Διαιτητικοΰ Δι¬ 
καστηρίου ή έπί μονομελούς συνθέσεως τούτου ό Διαιτητής 
εντός 8 ήμερων άπό τής κοινοποιήσεως τοΰ διορισμού του 
ορίζει δικάσιμον καί καλεΐ τούς διαδίκους νά παραστοΰν 
τήν καθορισθεΐσαν ημέραν καί ώραν. 

3. Οί διάδικοι δύνανται νά παρίστανται είτε άνευ δικη¬ 
γόρου, είτε μετά δικηγόρου, είτε διά δικηγόρου ώς καί 
μετά τεχνικού συμβούλου έκ τών μελών τοΰ ΤΕΕ άποκλειο- 
μενων τών; περιλαμβανομένον; εις τόν κατά τόν χρόνον τής 
εκόικασεως τής διαφοράς ισχύοντα κατάλογον διαιτητών. 

4. Αιενάρθροις 878 καί 880 παρ. 2 του Κώδικος Πολιτι¬ 
κής Δικονομίας αρμοδιότητες τοΰ Μονομελούς Πρωτοδικείου 
ασκούνται ύπό τοΰ Προέδρου της Δ.Ε. τοΰ Τ.Ε.Ε. 

Άρθρον 10. 

1. II αμοιβή ώς καί τά έξοδα τοΰ έπιδιαιτητοϋ, τών διαι¬ 
τητών και του γραμματεως καθορίζονται διά τής διαιτητικής 
άποφασεως. Γο Διαιτητικόν Δικαστήριο-; δύναται νά όοίση 
όπως οι διάδικοι καταβάλουν είς τον γραμματέα έξ ήμισείας 
μέρος ή το όλον τών έν γένει δαπανών τής διαιτησίας (άμοι- 
βώ>ν, τελών και εξόδων) επιφυλασσόμενον νά καθορίση όρι- 
στικώς το συνολικόν ύψος τούτων διά τής έκδοθησομένης 
διαιτητικής άποφάσεως. 

2. Επί τή αιτήσει τών διαδίκων ή αμοιβή τών μελών τοϋ 
Διαιτητικοΰ Δικαστηρίου καί τοΰ γραμματέως καθορίζεται 
παρά τοΰ Προέδρου τοϋ ΤΕΕ. 
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Άρθρον 11. 

Κατα την πρωτην εφαρμογήν του παρόντος διατάγματος 
ο κατα τας διατάξεις του άρθρου 6 κατάλογος των διαιτητών 
καταρτίζεται καί γνωστοποιείται εντός τριμήνου προθεσμίας 
απο τής όημοσιεύσεως του διατάγματος, ισχύει δέ διά το 
τρέχον έτος καί έπί μίαν είσέτι πλήρη διετίαν. 

Εις τον επί των Δημ,οσίων ’Έργων 'Υπουργόν, άνατίθεμεν 
την δημοσίευσιν καί έκτέ/,εσιν τοϋ παρόντος. 

Έν Άθήναις τη δ Σεπτεμβρίου 1979 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΧ 


(3} 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 724 

Περί τροποποιήσεοΣς καί συμπληρώσεο/ς τοΰ Π. Δ/τος 

475/76 «περί έκτελέσεως τοϋ Ν.Δ. 1266/72 περί έκτε- 

λέσεως των δημοσίων έ'ργοΣν». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ οψει : 

α) Τάς διατάξεις των άρθρων 3 παραγρ. 1 καί 3, 8 
παραγρ. 5, 12 παραγρ. 6 καί 19 παραγρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 1266/72 
«περί έκτελέσεως των δημοσίων έργων» καί τοϋ άρθρου 4 
παρ. 3 τοΰ Ν. 889/1979 «περί της άναθεωρήσεως τιμών κατα¬ 
σκευής των δημοσίων έργων κλπ». 

β) Τάς ύπ’ άριθμ. 182/1.6.79 καί 200/9.6.79 πράξεις 
τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων ’Έργων. 

γ) Την ύπ’ άριθμ. 715/11.7.79 γνωμοδοτησιν τοϋ Συμ¬ 
βουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τοϋ 'Υπουργοϋ Δημο¬ 
σίων ’Έργων, άπεφασίσαμεν : 

’Άρθρον 1. 

Εις τό τέλος τοΰ άρθρου 2 τοΰ ΓΙ. Δ/τος 475/76 «περί έκτε- 
λέσεως τοΰ Ν.Δ. 1266/72 περί έκτελέσεΐυς τών δημοσίων έρ¬ 
γων» προστίθεται παράγραφος 9 έχουσα ούτως : 

«9. Ό προϋπολογισμός μελέτης περιλαμβάνει πάντοτε ι¬ 
δίαν στήλην εις την όποιαν έναντι έκάστου κονδυλίου άνα- 
φέρεται 6 αριθμός τοΰ αντιστοίχου άρθρου εγκεκριμένης 
άναλύσεως τιμών, βάσει τοϋ οποίου κατά τάς περί άναθεοΣ- 
ρήσεως τών τιμών κατασκευής τών δημοσίων έργων κειμέ- 
νας διατάξεις, γίνεται ή άναθεώρησις τής άντιστοίχου ερ¬ 
γασίας. Εις την περίπτωσιν τής παραγρ. 6 τοΰ παρόντος άρ¬ 
θρου τά στοιχεία ταΰτα περιλαμβάνονται εις τό τιμολόγιου 
μελέτης. Εις την περίπτωσιν κατ' αποκοπήν τιμήματος περι¬ 
λαμβάνονται εις τον προϋπολογισμόν δι’ έκαστον κονδυλιον 
τά κατά την περίπτωσιν γ τής παραγρ. 3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 
889/79 «περί τής άναθεωρήσεως τιμών κατασκευής τών δη¬ 
μοσίων έργων καί ετέρων τιμών συναφών διαταςεων» στοι¬ 
χεία». 

’Άρθρον 2. 

1. Ή παράγραφος 7 τοϋ άρθρου 7 τοϋ αύτοΰ ΓΙ.Δ. 4/5/76 
αντικαθίσταται ώς έξης : 

«7. Εις πάσαν δημοπρασίαν, φχνεράν ή μυστικήν, προσ- 
φοραί άντιστοιχοϋσαι εις αξίαν έργου ΐσην ή μεγαλυτεραν 
τής κατά την μελέτην άξίας τοϋ έργου ΣΣ λαμβάνοντχι υπ 
οψιν προς εξαγωγήν τοϋ αποτελέσματος τής δημοπρασίας 
μόνον εάν τοϋτο προβλέπεται ρητώς ύπο τής διακηρυςεως. 
Μυστικχί προσφοραί μή υπογεγραμμένα 1 , ίδιοχείριος^υπο 
τοΰ μειοδότου, όταν είναι φυσικόν πρόσωπον, η υπο τοϋ οςου- 
σιοδοτημένου διά την έκπροσωπησιν. όταν πρόκειται π=·ρ^ 
εργοληπτικής Εταιρείας, θεωρούνται ώς μή γενόμεναι και οι 


προσενεγκόντες ταύτας αποκλείονται τοΰ περαιτέρω συνα¬ 
γωνισμού». 

2. Εις τό τέλος τοϋ αΰτοΰ άρθρου 7 τοϋ ΓΙ. Δ/τος 475/76 
προστίθεται παράγραφος 10 έχουσα ούτως : 

«10. Εις πάσαν περίπτωσιν υποβολής ίσων έκπτώσεων 
γίνεται κλήρωσις». 

’Άρθρον 3. 

1. Ή παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 9 τοΰ αύτοΰ Π. Δ/τος 
475/76 καταργεΐται. 

2. ΤΙ παράγραφος 3 τοΰ αύτοΰ άρθρου 9 άριθμεΐται ώς 
παράγραφος 2 καί αντικαθίσταται ώς άκολούθως : 

«2. ΤΙ Επιτροπή διεξαγωγής τής δημοπρασίας άναδει- 
κνύει ώς μειοδότην τον Στροσενεγκόντα τό μεγαλύτερον πυ- 
σοστόν έκπτώσεοις». 

’Άρθρον 4. 

1. ΤΙ παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 10 τοΰ αύτοΰ ΓΙ. Δ/τος 
475/76 αντικαθίσταται ώς άκολούθως : 

«4. Προσφορά μή έχουσα συμπεπληρωμένην έκπτωσιν 
έστω καί εις μίαν τών κατηγοριών, ή περιλαμβάνουσα εϊς 
τινα κατηγορίαν διάφορον άριθμητικήν άπό τής όλογράφου 
τιμής, ή έχουσα συμπεπληρωμένην μόνον την μίαν τούτων, 
ή περιέχουσα ίτέρας τυχόν παραβάσεις τών εις τάς παραγρά¬ 
φους 2 καί 3 τοϋ παρόντος άρθρου άπαιτήσεο/ν είναι άπαρά- 
δεκτος. Λογιστικά λάθη εις τάς κατά κατηγορίαν δαπάνας 
μετά την εφαρμογήν τής έκπτώσεως, τά αθροίσματα τούτων 
καί λοιπάς άριθμητικάς πράξεις τής προσφοράς δέν συνεπά¬ 
γονται τό άπαράδεκτον τής προσφοράς, άλλά διορθοϋνται 
ύπο τής Επιτροπής καί ή προσφορά ισχύει ώς οϋτω δια- 
μορφοΰται». 

2. 'Η παράγραφος 0 τοϋ άρθρου 10 τοϋ αύτοΰ II. Δ/τος 
475/76 καταργεΐται. 

3. 'Η παράγραφος 7 τοϋ αύτοΰ άρθρου 10 άριθμεΐται ώς 
παράγραφος 6 καί αντικαθίσταται ώς άκολούθως : 

«6. 'Η επιτροπή διεξαγωγής τής δημοπρασίας άναδει- 
κνύει ώς μειοδότην τον προσενεγκόντα τήν μεγαλυτεραν μέ- 
σην έκπτωσιν». 

’ΆοΟρον 5. 

Αί παράγραφοι 7 καί 8 τοΰ άρθρου 11 τοϋ αύτοΰ ΓΙ. Δ/τος 
475/76 (αντικαθίστανται ύπό παραγράφου 7, έχούσης οϋτω : 

«7. 'Η επιτροπή διεξαγωγής τής δημοπρασίας άναδει- 
κνύει ώς μειοδότην τον προσενεγκόντα τήν μεγαλυτεραν γε¬ 
νικήν τεκμαρτήν έκπτωσιν». 

’Άρθρον 6. 

ΤΙ παράγραφος 5 τοϋ άρθρου 12 τοϋ αύτοΰ II. Δ/τος 475/ 
1976 αντικαθίσταται ώς ακολούθως : 

«5. 'Η επιτροπή άναδεικνύει ώς μειοδότην τον προσενεγ¬ 
κόντα τήν χαμηλυτέραν προσφοράν, λαμβανομένης ύπ’ οψιν 
καί τής άξιολογήσεως». 

’Άρθρον 7. 

'Η παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 13 τοΰ αύτοΰ ΓΙ. Δ/τος 
475/76 αντικαθίσταται ώς ακολούθως : 

«2. "Εκαστος συναγωνιζόμενος προσφέρει ποσοστόν έκ- 
πεφρασμένον εις άκεραίχς μονάδας έπί τοΐς εκατόν όπεο, 
εφαρμοζόμενο·/ έπί τών άπολογιστικώς για λοναοιασυον τοΰ 
κυρίου τοϋ έργου πρχγματοποιηΟησομένοΣν δαπανών, κα¬ 
θορίζει τήν άποζημίωσιν αύτοΰ διά γενικά ή άλλα έξοδα ώς 
καί δι’ όφελος αύτοΰ. 'Η επιτροπή διεξαγωγής τής δηαο- 
πρασιας χνχδεικνυει ως μειοοοτην τον ποοσενεγκόντα τό 
κατά τά άνοΣτέρω μικ-ρότερον ποσοστόν». 

’Άρθρον 8. 

1. _'Η παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 14 τοΰ αύτοΰ Π. Δ/τος 
475/76 καταργεΐται. 

2. Αι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, / καί 8 τοϋ αύτοΰ άρθρου 14 
άριθμοϋντχι ώς παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 καί 7, άντιστοίχως. 
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3. Ή ώς άνω άριθμουμένη ώς παράγραφος 3 του αύτοϋ 
14 άντικαθίσταται ώς ακολούθους : 

Τδ αποτέλεσμα των δημοπρασιών, επ'φυλασσόμενοι ν 
■ίων λοιπών διατάξεων του παρόντος II. Δ/τΰς τών άπαγ- 
γελοάτών ακυρότητας ή είδικιοτέρας κυρώσεις, επιτρέπεται 
νά“άκυρωθή μόνον διά τινα έκ τών άκολούθων λόγιον : α) Διά 
παράτυπον διεξαγωγήν αυτών, άλλα μόνον έφ’ όσον εκ τής 
παρατυπίας επηρεάζεται το αποτέλεσμα τής δημοπρασίας, 
β) εάν το άποτέλεσμα τής δημοπρασίας κρίνεται ούχΐ ικα¬ 
νοποιητικόν διά τον κύριον τοϋ έργου καί γ) εάν ό συναγω¬ 
νισμός κατά την κρίσιν τής προϊστάμενης Αρχής ΰπήρξεν 
άνεπαρκής ή έάν υπάρχουν σοβαραί ενδείξεις οτι έγένετο συνεν- 
νόησις τών συναγο^νιζομένων προς αποφυγήν πραγματικού 
συναγωνισμού. Ή άκύρωσις μυστικών δημοπρασιών γίνε¬ 
ται μετά γνώμην τοϋ τεχνικού συμβουλίου». 

’ΆρΟρον 9. 

Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 1 ίί τοϋ αύτοϋ ΓΙ. Δ/το^ 
475/76 αντικαθίσταται ώς εξής : 

«2. Αί κοινοποιήσεις εγγράφουν τής υπηρεσίας προς τον 
άνάδοχον ή τον αντίκλητον αύτοϋ γίνονται διά τών Αστυνο¬ 
μικών Αρχών ή διά παντός ετέρου δημοσίου οργάνου. Διά 
την ύπο ετέρου δημοσίου οργάνου έπίδοσιν εφαρμόζονται 
κατά τά λοιπά άναλόγως αί οίκεΐαι διατάξεις τής πολιτικής 
δικονομίας». 

"Αρθρον ΙΟ, 

Ή παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 31 τοϋ αύτοϋ ΓΙ. Δ/τος 475/ 
1976 αντικαθίσταται ώς εξής : 

«4. ΙΙρος καθορισμόν τών κατά τά ανωτέρω τιμών μονά- 
δος νέων εργασιών, ώς βασικαί τιμαί ημερομισθίων καί λοι¬ 
πών αποζημιώσεων δι’ εργασίαν, μισθωμάτων μηχανημά¬ 
των καί υλικών καί ειδών έν γένει λαμβάνονται αί τιμαί τοϋ 
οικείου πρακτικού τοϋ χρόνου δημοπρατήσεοις τοϋ έργου, ώς 
αί τιμαί αύται καθορίζονται βάσει τοϋ Ν. 889/1079 «περί 
τής άναθεωρήσεως τιμών κατασκευής τών δημοσίων έργων 
καί ετέρων τινών συναφών διατάξεων». Έάν βασικαί τινές 
τιμαί δέν περιλαμβάνονται εις τάς ουτω διαπιστωθείσας τι¬ 
μάς αύται λαμβάνονται με την τρέχουσαν τιμήν των κατά τον 
χρόνον τής δημοπρατήσεως. ' Υλικά καί εξοπλισμός διά τά 
όποια δέν υπάρχει εις την αγοράν τρέχουσα τιμή τιμολογούν¬ 
ται βάσει τών εις την συγκεκριμένων περίπτωσιν αποδει¬ 
κτικών τοϋ πραγματικοΰ κόστους των, δεόντως έλεγχομένων. 
Τά πρωτόκολλα νέων τιμών ορίζουν πάντοτε ρητώς δι’ έκά- 
στην τών δι’ αυτών κανονιζομένων τιμών εφαρμογής τά 
αντίστοιχα, εφαρμοζόμενα διά την άναθεώρησιν αυτών, κον¬ 
δύλια εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών κατά τάς διακρίσεις 
τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 889/1979». 

’Άρθρον 11. 

Το άρθρον 36 τοϋ αύτοϋ ίί. Δ/τος 475/70 αντικαθίστα¬ 
ται ώς ακολούθως : 

«’ΆρΟρον 36. 

Προθεσμία 1 .. ΙΙαράτασις αύτών. Ειδική άνευ 
άναθεωρήσεως παράτασις 

1. 'Υπό τής συμβάσεως ορίζεται πάντοτε προθεσμία διά 
την άποπεράτ6)σιν τοϋ όλου έργου (ολική προθεσμία). Εκ¬ 
τός αν άλλως ορίζεται έν τη συμβάσει, ή ολική προθεσμία 
άρχεται από τής έγκαταστάσεως τοϋ άναδόχου εις τά έργα 
(χρονική αφετηρία). Εντός τής ολικής προθεσμίας δέον νά 
έχη περαιωθή ή κατασκευή τών έργων καί νά έχουν διενερ- 
γηθή αι έκ τής συμβάσεως τυχόν έπιβαλλόμεναι δοκιμασίαι. 

2. Ιΐροθεσμίαι διά τήν περαίωσιν τμημάτων τοϋ έργου 
(τμηματικαι προθεσμ,ίαι), συνεπαγόμενα 1 . τήν κατά τάς 
διατάξειε τοϋ άρθρου 39 επιβολήν ποινικών ρητρών, δύναται 
να τεθούν διά τής^ συμβάσεως μόνον διά τήν περαίωσιν δια¬ 
κεκριμένων τμημάτων τοϋ όλου έργου δεκτικών αυτοτελούς 
ΧΡήσεως/Γα τμήματα ταϋτα προσδιορίζονται έν τή συμβάσει 
διά σαφούς τεχνικής περιγραφής. Το τελευταΐον έδάφιον τής 


προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται καί επί τμηματι¬ 
κών προθεσμιών. 

3. Παράτασις τής ολικής προθεσμίας γίνεται κατά τάς 
συνδυασμένας διατάζεις των άρθρων 10 τοϋ Ν. 1266//2 και 
4 τοϋ Ν. 889/1979 «πεοί τής άναθεωρήσεως τιμών κατα¬ 
σκευής τών δημοσίων έργων καί ετέρων τινών συναφών δια¬ 
τάξεων» : 

α) είτε γενική κατά τό άρθρον 10 παραγρ. 2 τοϋ Ν. 
1266/72 έφ’ όσον ή καθυστέρησις τοϋ συνόλου ή τοϋ ου¬ 
σιώδους μέρους τών έργασιών δέν οφείλεται είς αποκλειστι¬ 
κήν υπαιτιότητα τοϋ άναδόχου τοϋ έργου, 

β) εΐτε ειδική κατά τήν παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 
880/79 έφ’ όσον επιβάλλει τοΰτο τό συμφέρον τοϋ έργου, έ¬ 
στω καί έάν ή καθυστέρησις τοϋ συνόλου ή μέρους τών ύπι- 
λειπομένων προς έκτέλεσιν εργασιών δέν οφείλεται εις λό¬ 
γους άναγομένους εις τον κύριον τοϋ έργου ή άνωτέραν βίαν. 

4. Ή παράτασις τής προθεσμίας εις τήν περίπτωσιν β τής 
παραγράφου 3 διαχωρίζει πάντοτε τάς εργασίας, τών οποίων 
ή έκτέλεσις καθυστέρησε·; έκ λόγων αναγόμενων εις του κύ¬ 
ριον τοϋ έργου ή άνωτέραν βίαν καί διά τάς όποιας Οά έξα- 
κολουθή ύπολογιζομένη άναθεώρησις κατά τάς κειμένας δια¬ 
τάξεις βάσει τοϋ χρόνου έκτελέσεώς των, άπό τάς έργασίας 
τών οποίων ή καθυστέρησις δέν οφείλεται εις τοιούτους λό¬ 
γους καί διά τάς οποίας εργασίας ή άναθεώρησις παγιοϋται 
εις τό ύψος τής τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου έντός 
τής οποίας συνέπιπτεν ή λήξις τής συμβατικής προθεσμίας. 

Εάν τό τελευταΐον τοϋτο ισχύει διά τό σύνολο ν τών ύπολει- 
πομενων προς εκτέλεσιν εργασιών, επιβάλλονται α,ί έκ τής 
συμβασεοος προβλεπομ.ενχι ποινικαί ρήτραι, ασχέτως προς 
τήν παράτασιν ταύτην. 

υ., 'Η παράτασις πάσης προθεσμίας (ολικής ή τμηματικής) 
εγκρινεται ύπο τής Προϊστάμενης ’Αρχής, κατόπιν αΐτή- 
σεω ς τοϋ άναδόχου. Έάν ή παράτασις δέν υπερβαίνει τό 
κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 10 τοϋ Ν.Δ. 1266/72 
οριον (οριακή προθεσμία) ή έγκρισις δύναται νά γίνη καί 
άνευ τοιαύτης αΐτήσεως. 

6. ' Η έγκρισις παρατάσεως τής ολικής προθεσμίας γίνε¬ 
ται μετά γνώμην τών κατωτέρω Επιτροπών, α! όποΐαι δια¬ 
τυπώνουν εις το πρακτικόν το;ν τήν γνώμην των επί όλων τών, 
κατά το πρώτον έδάφιον τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 4 
τοϋ Ν. 889/79,^σχετίζομενων προς τήν παράτασιν θεμάτων. 
Αι επιτροπαι είναι ενιαΐαι δι’ άπαντας τούς φορείς έργων 
τούς υπαγόμενους εις τάς διατάξεις τοϋ Ν. 889/1979 καί 
σινιστώνται : 

α) εις τας^Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Νομοΰ διά τά 
νομαρχιακού επιπέδου έργα, 

β) εις^τας Ηεριφερειακάς Υπηρεσίας Δημοσίου Έρ¬ 
γων (III ΔΕ) διά τά διανομαρχιακοΰ επιπέδου έργα, 
και γ) εις την κεντρικήν υπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου Δη¬ 
μοσίου ’ Εργο.ν διά τά εθνικού επιπέδου έργα. 

τ '· Αί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον Έπιτροπαί 
είναι τετραμελείς καί αποτελούνται : 

α) έκ του κατά τήν παράγραφον 8 τοϋ παρόντος άρθρου 
προέδρου αύτών, 

_ -κ* .ου Προϊστάμενου τής Διευθυνούσης 'Τπηοεσίας 

ι.ής άρμ.οδιας δια το εργον εις το οποίον έσημειώθησαν αί 
καθυστερήσεις, 

, Τ) εκ κατα την παράγραφον 9 τοϋ παρόντος άρθρου 
Οριζόμενου και εκ τοϋ Ιεχνικοϋ Επιμελητηρίου τής Έλ- 
λαδος ( ΓΕΕ) προερχομ.ένου μέλους, 

και^δ) έκ,τοϋ κατά τήν παράγραφον 10 τοϋ παρόντος άρ¬ 
θρου οριζομένου έξ έργοληπτών μέλους. 

8. Πρόεδροι τών Επιτροπών είναι : 

_ α) ό Διευθυντής τής έκ τοϋ τόπου έκτελέσεώς τοϋ έργου 
αρμόδιας Διευθυνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας 
(ΔΓΤΝ) διά τήν Επιτροπήν τής περιπτόισεως α τής παρα- 
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γραφαυ 6, αναπληρούμενος ύπό τοϋ νομίμου αύτοϋ άναπλη- 
Ρ λ™Λ Χ “ 1 ε 7 έ Ρ° υ , τεχνικού ύπαλλήλου Κλάδου ΑΤ τής 
ΔΜΓΊ, οριζομένου υπό τοϋ Νομάρχου, 

β) ; δ Προϊστάμενος της έκ τοϋ τόπου έκτελέσεως τοϋ Ιρ- 
Ύ ° υ γΚλ.» Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων Έρ¬ 
γων (ΠΐΔΕ) δια τας Επιτροπάς της περιπτώσεως β της 
παραγρ. ο, αναπληρούμενος υπό τοϋ νομίμου άναπληρωτοϋ, 

και^γ) ο υπό τοϋ ' Υπουργού οριζόμενος μετά τοϋ άναπλη- 
ρωτου του ανώτατος η ανώτερος τεχνικός υπάλληλος κλά¬ 
δου Α I του ϊπουργείου Δημοσίων "Εργων διά τάς Έπι- 
τροπας της περιπτώσεως γ της παραγράφου 6. 


} 0 εκ τ0 '·* ΓΕΕ προερχόμενου μέλος όρίζεται διά της 
άποφάσεως συγκροτησεως της Επιτροπής έπί διετεϊ θη¬ 
τεία εκ των μελών του ΤΕΕ των κατοικούντων η έχόντων την 
επαγγελματικήν αυτών έδραν εις την έδραν της άντιστοίχου 
Επιτροπής. Πρός τοΰτο τό ΤΕΕ υποδεικνύει δύο τοόλά- 
χιστον δι’ έκάστην Επιτροπήν μέλη αύτοϋ, έξ ών τό 2ν δρί- 
ζεται τακτικόν μέλος καί τό έτερον αναπληρωματικόν. Είς 
περίπτωσιν ύποδείξεως περισσοτέρων μελών πάντα τά ύπόλοι- 
πα ορίζονται ως αναπληρωματικά καί διά της άποφάσεως 
συγκροτήσεως της Επιτροπής καθορίζεται καί ή σειρά κατά 
τήν οποίαν καλοΰνται ταϋτα είς άναπλήρωσιν τοϋ τακτικοϋ 
μέλους. Εαν τό ΤΕΕ δέν υπόδειξη τά ανωτέρω μέλη του 
εντός μηνός από της πρός τοϋτο προσκλήσεως, τά μέλη διο¬ 
ρίζονται οϊκοθεν υπό τοϋ έχοντος την αρμοδιότητα συγκρο¬ 
τήσεως της Επιτροπής οργάνου. 


^10. Τό έξ εργοληπτών προερχόμενον μέλος ορίζεται διά 
τής άποφάσεως συγκροτήσεως τής Επιτροπής ’ επί διετεϊ 
θητεία εκ των κατοικούντων ή έχόντων τήν έπαγγελματι- 
κην αυτών έ'δραν έργοληπτών είς τήν έδραν τής αντιστοίχου 
Επιτροπής. Πρός τοΰτο αί πανελλήνιοι έργοληπτικαί ορ¬ 
γανώσεις αί όριζόμεναι κατά τήν παραγρ. 5 τοϋ άρθρου 6 τοΰ 
Ν. 889/79 υποδεικνύουν κοινώς δύο τουλάχιστον δι’ έκά¬ 
στην Επιτροπήν μέλη, έξ ών τό έν ορίζεται τακτικόν μέλος 
καί τό έ'τερον αναπληρωματικόν. Είς περίπτωσιν ύποδείξεως 
υπό τών ανωτέρω οργανώσεων, ομοίως κοινώς, περισσοτέ¬ 
ρων μελών πάντα τά υπόλοιπα ορίζονται ώς αναπληρωματικά 
καί διά τής άποφάσεως -συγκροτήσεως τής Επιτροπής κα¬ 
θορίζεται καί ή σειρά κατά τήν οποίαν καλούνται ταϋτα είς 
άναπλήρωσιν τοϋ τακτικού μέλους. Έάν αί διάφοροι έργο- 
ληπτικαί οργανώσεις ή καί μία έκ τούτων υποδείξουν διά¬ 
φορα πρόσωπα ώς μέλη τής παρούσης παραγράφου, τό τα¬ 
κτικόν μέλος μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του καί τυχόν δευτέρου 
τοιούτου, ορίζονται έλευθέρως έκ τών οΰτω προταθέντων υπό 
τοΰ έ'χοντος τήν αρμοδιότητα συγκροτήσεως τής Επιτρο¬ 
πής οργάνου. 'Ομοίως ορίζεται τό μέλος τοϋτο μετά τοϋ άνα- 
πληρωτοΰ του είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ούδεμία τών 
έργοληπτικών οργανώσεων υποδείξει τά άνωτέρω μέλη έν- 
τός μηνός άπό τής πρός τοϋτο προσκλήσεως. 


ρεσις άποφασίζεται διά πλειοψηφίας τών παρόντων μελών, 
υπερισχυούσης έν ίσοψηφία τής γνώμης τοϋ Προέδρου. Είς 
περιπτώσεις εξαιρέσεως πάντων τών άνωτέρω μελών καί 
των άναπληρωτών των ή Επιτροπή χωρεϊ είς τό έργον της 
καί άνευ τούτων. ' 1 1 

13. Είς πάσαν περίπτωσιν αίτήσεως τοϋ άναδόχου διά 
παράτασιν προθεσμίας ή αΐτησις διαβιβάζεται άμέσως ύπό 
τής Διευθυνούσης Υπηρεσίας είς τήν Προϊσταμένην Αρ¬ 
χήν ή όποία καί συγκαλεϊ εντός δέκα ημερών τήν άρμοδίαν 
Επιτροπήν. Τά αύτά εφαρμόζονται διά τήν πρότασιν τής άρ- 
μοδίας υπηρεσίας είς τάς περιπτώσεις τοΰ τελευταίου εδα¬ 
φίου τής παραγρ. 5 τοΰ παρόντος. Είς πάσαν περίπτωσιν ή 
Επιτροπή συνέρχεται άτύπως, άποτελεϊ δέ συμβουλευτικόν 
δργανον καί εύρίσκεται έν άπαρτία παρόντων δύο τούλάχι- 
στον μελών αυτής. Εις τήν Επιτροπήν είσηγεϊται τό θέμα 
δ συμμετέχων είς ταύτην Προϊστάμενος τής Διευθυνούσης 
τό έργον υπηρεσίας καί δύναται νά άναπτύξη τάς άπόψεις του 
ό ένδιαφερόμενος άνάδοχος δι’ έγγράφου του ή καί διά προ¬ 
σωπικής παραστάσεώς του. Ή Επιτροπή δύναται νά ζη- 
τήση οίανδήποτε σχετικήν πληροφορίαν ή νά άκροασθή πρός 
πληροφόρησίν της έπί τοΰ θέματος παντός άρμοδίως σχε- 
τιζομένου, προσώπου. Τό πρακτικόν τής Επιτροπής υπο¬ 
γράφεται ύπό τών διατυπούντων είς αυτό γνώμην μελών καί 
κατατίθεται είς τό πρωτόκολλου τής άρμοδίας Προϊσταμέ- 
ν ης Αρχής έντός προθεσμίας τριών μηνών άπό τής είς αυ¬ 
τήν περιελεύσεως τής αίτήσεως ή προτάσεως πρός παράτα- 
σιν τής προθεσμίας. Έν παρελεύσει άπράκτου τής προθε¬ 
σμίας ταύτης δύναται νά έκδοθή ή κατά τήν έπομένην παρά¬ 
γραφον άπόφασις έγκρίσεως τής παρατάσεως και άνευ γνώ¬ 
μης τής Επιτροπής. 

14. Ή έγκρισις ή άπόρριψις τής αίτήσεως ή προτάσεως 
πρός παράτασιν τής προθεσμίας γίνεται πάντοτε ύπό τής Π ρο - 
ισταμένης Αρχής προκειμένου περί έργων έκτελουμένων 
κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 1266/72. Προκειμένου περί 
έργων έκτελουμένων βάσει ετέρων διατάξεων τό αρμόδιον 
διά τήν έγκρισιν τής παρατάσεως οργανον ζητεί πάντοτε άπό 
τήν κατά τήν παράγραφον 6 τοΰ παρόντος άρθρου υπηρεσίαν 
τοΰ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων τό οίκεΐον πρακτικόν τής 
Επιτροπής, έάν τοΰτο δέν έχει περιέλθει είς αύτό έντός τής 
κατά τήν προηγουμένην παράγραφον προθεσμίας. Ή 'Υπη¬ 
ρεσία αυτή οφείλει νά άπαντήση έντός δεκαπενθημέρου δια- 
βιβάζουσα το τυχόν συνταχθέν πρακτικόν ή άνακοινοΰσα τήν 
τυχόν μή σύνταξιν τοιούτου. 

15. Είς περίπτωσιν διαφωνίας τοΰ άναδόχου έπί τής έκδι- 
δομένης άποφάσεως έφαρμόζονται περαιτέρω αί περί έν- 
στάσεως καί έπιλύσεως τών διαφορών διατάξεις αί διέπου- 
σαι τήν σύμβασιν αύτοϋ». 

"Αρθρον 12. 


11. Αί Έπιτροπαί συγκροτούνται ύπό τοΰ Νομάρχου ή 
τοΰ Προϊσταμένου τής οικείας ΙΙΥΔΕ. ή τοΰ 'Υπουργού Δη¬ 
μοσίων "Εργων άντιστοίχως διά τάς περιπτώσεις α ή β ή γ τής 
παραγράφου 6 τοΰ παρόντος άρθρου. 'Ομοίως δύναται νά όρι- 
σθή καί γραμματεύς τών Επιτροπών. 

12. Τά κατά τάς παραγράφους 9 καί 10 τοΰ παρόντος μέ¬ 
λη τών Επιτροπών δύναται νά έξαιρεθοΰν έάν έχουν άμεσον 
ή έμμεσον συμφέρον πρός τήν έργολαβίαν τής οποίας ζη¬ 
τείται ή παράτασις τής προθεσμίας ή τυγχάνουν συγγενείς 
μέχρι τετάρτου βαθμοΰ πρός τόν άνάδοχον τοΰ έργου η προς 
συμπράττοντα μετ’ αύτοϋ ύπό οίανδήποτε μορφήν πρόσωπα. 
'Η έξαίρεσις γίνεται τή αιτήσει των ή τή αιτήσει τοΰ ενδια¬ 
φερομένου έργολήπτου ή τή προτασει τοΰ Προέδρου τής 
5 Επιτροπής. Έπί τής αίτήσεως ή προτάσεως εξαιρεσεως απο- 
φαίνεται ή Επιτροπή άποσυρομένου τοΰ μέλους τοΰ οποίου 
κρίνεται ή έξαίρεσις. Είς τήν περίπτωσιν ταυτην η εξαί- 


1. 'Η παράγραφος 4 τοΰ άρθρου 44 τοΰ αύτοϋ ΓΙ. Δ/τος 
475/76 άντικαθίσταται ώς άκολούθως : 

«4. 'Η περί έκπτώσεως άπόφασις έκδίόεται μετά τήν εκ¬ 
ροήν τής έν τή ειδική προσκλήσει προθεσμίας έφ’ όσον ό 
άνάδοχος δέν συνεμορφώθη πρός τά ύπό ταύτης όιατασ- 
σόμενα. 'Η άπόφασις έκδίδεται έντός άνατρεπτικής προθε¬ 
σμίας δύο μηνών άπό τής έκπνοής τής άνωτέρω έν τή ει¬ 
δική προσκλήσει προθεσμίας. Άπό τής κοινοποιήσεως τής 
περί, έκπτώσεως άποφάσεως διακόπτεται πάσα έργασία 
τοΰ ^έκπτωτου έργολήπτου. Διά τής άποφάσεως καλείται ό 
άνάδοχος, ΐνα, είς ώρισμένον τόπον καί χρόνον, παραστή εις 
την ε,.ιμετρησιν τών υπ αυτου εκτελεσθεισών έργασιών καί 
δοκίμων καί χρησίμων διά τήν έκτέλεσιν τών έργων ύλικών. 
Η επιμετρησις εν τή περιπτώσει ταύτη συντάσσεται κατά 
τας διαταςεις τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 49 τοΰ παρόν- 
τος. Η,περί εκπτωσεως τοΰ άναδόχου άπόφασις κοινοποι¬ 
είται πάντοτε πρός τήν προϊσταμένην Αρχήν». 
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£ ! Η παράγραφος 5 τοΰ αύτοϋ άρθρου 44 αντικαθίσταται. 
{£&< άκολούΟως : 

#5. *Η ένστασις κατά της άποφάσεο^ς έκπτώσεως ασκεί¬ 
ται βίδικώς εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ήμερων άπό 
της κοινοποιήσεως τής άποφάσεως. 'Η έμπροθέσμως άσκη- 
θεϊσα ένστασις αναστέλλει κατά πάντα τήν άπόφασιν έκ- 
πτώσεως μέχρις έκδόσεως της επί τής ένστάσεως άποφά¬ 
σεως. Έπί της ένστάσεως άποφαίνεται ή προϊστάμενη Αρ¬ 
χή, μετά γνώμην τοΰ άρμοδίου τεχνικού συμβουλίου, εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών άπό τής καταθέσεως 
τής ένστάσεως. Έκ τής παρελεύσεως τής προθεσμίας ταύ¬ 
της άπράκτου τεκμαίρεται ματαίωσις τής έκπτώσεως». 

3. Εις το τέλος τοΰ αύτοϋ άρθρου 44 προστίθενται παρά¬ 
γραφοι 10 καί 11 έχουσαι ούτως : 

«10. 'ΧποβληΟείσης ένστάσεως ο ύποβαλών ταύτην έρ- 
γολήπτης ύποχρεοϋται νά συνεχίζη τάς εργασίας, ιδία δέ νά 
έκτελή τάς εργασίας αί όποΐαι ώς έκ τής φύσεως αύτών 
δεν δύναται νά διακοπούν ή τάς όποιας ορίζει ώς κατεπέι- 
γούσας ή υπηρεσία. Έν μή συμμορφώσει τοΰ εργολήπτου δύ- 
ναται πάντοτε νά έκτελεσθοϋν αί τελευταϊαι αδται έργασίαι 
ή ώρισμέναι έξ αυτών δι’ άπ’ ευθείας άναθέσεως εις έ'τερον 
εργολήπτην ή κατόπιν προχείρου διαγωνισμού ή καί άπο- 
λογιστικώς ύπό τής υπηρεσίας. Ή τοιαύτη έκτέλεσις εργα¬ 
σιών γίνεται κατόπιν έγκρίσεοις τής προϊσταμένης Αρχής. 
Λί έργασίαι αδται, έάν μέν ό ύπό έ'κπτωσιν εργολάβος δι- 
καιωθή, άφαιροϋνται όριστικώς άπό τό άντικείμενον τής 
έργολαβίας του, άλλως ή έκτέλ.εσίς των γίνεται εις βάρος 
καί διά λογαριασμόν αύτοϋ κατά τάς εΐδικωτέρας διατάξεις 
τής παραγράφου 6 τοΰ παρόντος άρθρου. 

11. Μετά την έπικύρωσιν τής έκπτούσεως διά τής άπορ- 
ρίψεως τής ένστάσεως ή τής παρόδου άπράκτου τής προς υπο¬ 
βολήν ένστάσεως προθεσμίας, ή έκτέλεσις των ύπολειπομέ- 
νων έργασιών δύναται νά διακηρυχθή ή κατ’ άλλον, κατά τάς 
κειμένας διατάξεις, τρόπον νά άνατεθή καί προ της περα- 
τώσεως καί έγκρίσεο>ς τής έπιμετρήσεως των ύπό τοΰ έκ- 
πτώτου έργολάβου έκτελεσθεισών έργασιών. 'Η νέα έρ- 
γολαβία καταρτίζεται εις την περίπτωσιν ταύτην βάσει τών 
αύτών συμβατικών τευχών καί όρων τής κηρυχθείσης έκ- 
πτώτου έργολαβίας, διέπεται δέ ύπό τούς εξής εΐδικωτέρους 
όρους : 

α) ή διακήρυξις περιλαμβάνει μνείαν τών ειδικών διατά¬ 
ξεων τής παρούσης παραγράφου, άναφέρεται κατά τά λοιπά 
εις τά συμβατικά τεύχη τής εκπτώτου έργολαβίας καί τον 
κατά τά κατωτέρω ένδεικτικόν προϋπολογισμόν και τάσσει 
τάς νέας προθεσμίας έκτελέσεοις τοΰ έργου, 

β) ή σύμβασις καταρτίζεται μέ ένδεικτικόν μόνον προϋ¬ 
πολογισμόν ό όποιος προκύπτει έκ τών ποσοτήτων έργασιών 
τής παλαιάς έργολαβίας, ώς αδται διεμορφώθησαν διά τοΰ τε¬ 
λευταίου έγκεκριμένου συγκριτικού πίνακος αυτής, μετ’ ά- 
φαίρεσιν τών ποσοτήτων τών έκτελεσθεισών έργασιών, αί 
όποιαι περιλαμβάνονται εις τον τελευταΐον συνταγέντα διά 
τήν έκπτωτον έργολαβίαν λογαριασμόν. ' Ημιτελείς έργα- 
σιαι, πιστοποιημένα υλικά, έργασίαι μέ προσωρινάς τιμάς 
άμελοϋνται, συνεκτιμώμεναι εις κονδύλιον απροβλέπτων, 
Αι πρός εκτέλεσιν ύπό τής νέας έργολαβίας ποσότητες έρ¬ 
γασιών προσδιορίζονται όριστικώς μετά τήν έπιμέτρησιν 
τών εργασιών τής εκπτώτου έργολαβίας κατά τά κατωτέρω, 

Υ) τ Τι καταρτίσει τής συμβάσεως τής πρός συνέχισιν 

τών έργασιών νέας έργολαβίας καί ανεξαρτήτως πρός τήν 
έγκατάστασιν ταύτης, καλούνται έντός τασσομένης προ¬ 


θεσμίας, ούχί μείζονος τών δέκα πεντε ημερών, τοσον ο 
έκπτωτος άνάδοχος όσον καί ό νέος^άνάδοχος διά τήν από 
κοινού καί έν συμπράξει μετά τής υπηρεσίας έναρςιν έπι- 
μετρήσεως τών έκτελεσθεισών ύπό τής εκπτώτου έργολα¬ 
βίας έργασιών ή διά τήν έπαλήθευσιν τής τυχόν συνταχθεί- 
σης ήδη τοιαύτης. 'Η σύνταξις ή έπαλήθευσις τ% έπιμε- 
τρήσεως γίνετχι ύττο τών λοί-ττων ριερών εστ6ο χχι εα.ν ο εί,ς 
τών κληθέντων έργολάβων ή καί άμφότεροι δεν προσέλθουν 
ήάρνηΟοϋν την σύμπραξιν ή τήν υπογραφήν τής σχετικής 
έπιμετρήσεως. Είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν αυτή 
συντάσσεται έ'στο) καί ύπό μόνης τής υπηρεσίας και κοινο¬ 
ποιείται είς τό μή συμπράξαν ή μή συμποάξαντα μέρη. Ή 
έπιμέτρησις ή έπαλ.ήθευσις όλοκληροΰνται έντός διμήνου. Ή 
οϋτω καταρτιζομένη έπιμέτρησις έπέχει κατά πάντα θέσιν 
τελικής έπιμετρήσεως διά τήν έκπτωτον έργολαβίαν, διά 
την νέαν δέ έργολαβίαν έπέχει θέσιν πίνακος άπογραφής τών 
παρά ταύτης παραλαμβανομένων πλ.ήοων ή ημιτελών έρ¬ 
γασιών ή έπί τόπου τών έ'ργων ύλικών, βάσει του όποιου όρι- 
στικοποιοϋνται έν καιρω αί ύπό ταύτης εκτελεστέαι έργα- 
σίαι διά Συγκριτικού πίνακος, όριστικοποιοΰντος τάς ποσό¬ 
τητας τού ένδεικτικοΰ προϋπολογισμού βάσει τοΰ όποιου έδη- 
μοπρατήθη ή άνετέθη ή συνέχισις τών έργασιών. Κατά τής 
κατά τά άνωτέρω συντασσομένης έπιμετρήσεως δικαιούν¬ 
ται ένστάσεως άμφότεροι οί έργολήπται. 'Η Ινστασις κοι¬ 
νοποιείται είς τήν περίπτωσιν αύτήν, έντός τής προθεσμίας 
άσκήσεώς της, καί είς τον έτερον τών εργοληπτών, όστις 
δικαιούται είς υποβολήν τυχόν αντιρρήσεων. Έπί τής έκδι- 
δομένης άποφάσεως δύναται νά άκολουθήση ή κατά τάς κει¬ 
μένας διατάξεις έπίλυσις τής διαφοράς διά μίαν έκάστην ηώ-ν 
εργολαβιών κεχωρισμένως, 

6) η νεα δημοπρασία διενεργεϊται κατά περίπτωσιν είτε 
δια ποσοστού έκπτώσεως (ενιαίας ή μερικής) έπί τών τιμών 
τού ενδεικτικού προϋπολογισμού, είτε διά συμπλ.ηρώσεως τι¬ 
μολογίου ώς καί ή αρχική δημοπρασία. Είς περίπτωσιν συμ- 
πληρωσεως τιμολογίου τό συμπληροόμενον ύπό τών συμ- 
μετεχοντων τιμολόγιον περιλαμβάνει μόνον ένδειξιν τών έπί 
μέρους κονδυλιων, παραπέμπον κατά τά λοιπά είς τήν ανα¬ 
λυτικήν περιγραφήν τών αντιστοίχων κονδυλιων τοΰ τιμο¬ 
λογίου τής έκπτωτου έργολαβίας καί τών τυχόν έγκριθέντων 
δια ταύτην πρωτοκόλλων νέων τιμών. 'Ως τιμαί μονάδος 
τίθενται είς τον αναλυτικόν προϋπολογισμόν αί τιμαί τοΰ 
προϋπολογισμού τής υπηρεσίας, βάσει τού οποίου έδημο- 
πρατηθη η έκπτωτος έργο λαβία καί ώς χρόνος έκκινήσεως 
τής άναθεωρήσεως τής νέας έργολαβίας θά είναι έ αυτός μέ 
τόν τής έκπτώτου έργολαβίας, 

ε) εκ τής συμμετοχής εις τήν δημοπρασίαν τεκμαίρεται, 
πλην της γνοισεως τών λοιπών έπί τόπου συνθηκών καί ή 
σαφής γνώσις τών συνθηκών τών ημιτελών έργασιών, ώς αύ- 
ται παρεμοίναν μετά την εκπτωσιν του αρχικού άναδόχου 
ώς καί αί έκ τούτου πρόσθετοι δυσχέρειαι, 

σι) εις την δημοπρασίαν συμμετέχουν έργολήπται τών 
τάξεων αι οποϊαι είχον κληθή καί είς τήν αρχικήν έργολα¬ 
βίαν, έστω και εαν ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τών ύπο- 
λειπομένων εργασιών είναι κατώτερος τών αντιστοίχων ο¬ 
ρίων, 

ζ) εις τήν περίπτωσιν έκπτώτου έργολαβίας ή οποία εϊχε 
συσταθή εν ολω ή εν μέρει διά τοΰ συστήματος κατ’ απο¬ 
κοπήν τιμήματος, η νεα εργολαβία συνιστάται μέ κατ’ απο¬ 
κοπήν τίμημα διά τό ύπό τής έκπτώτου έργολαβίας παρα- 
μεΐναν άνεκτέλεστον μέρος τής όλης εργασίας, διά τήν ό¬ 
ποιαν προεβλέπετο τό κατ’ αποκοπήν τίμημα. Ώς ένδεικτι- 
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κός προϋπολογισμός εις την περίπτωσιν αυτήν νοείται ό αρ¬ 
χικός προϋπολογισμός μειωμένος κατά τό τυχόν καταβλη- 
θεν μέχρι τής έκπτώσεως μέρος του τιμήματος. Εις την πα¬ 
ρούσαν περίπτωσιν γίνονται πάντοτε δεκταί καί προσφοραί 
άνώτεραι του ώς άνω ενδεικτικού προϋπολογισμού, ή δέ 
άναθεώρησις υπολογίζεται μέ χρόνον έκκινήσεως τον της νέας 
δημοπρασίας, κατά τά λοιπά έφαρμοζομένων των διατάξεων 
τής παρούσης παραγράφου». 

’Άρθρον 13. 

Αί διατάξεις των άρθρων 1, 10 καί 11 του παρόντος έφα|ρ- 
μόζονται επί των συμβάσεων έργων έπί των οποίων ίφβφ°· 


μόζονται αί διατάξεις τοΰ Ν. 889/1979 κατά την παράγρα¬ 
φον 1 τοΰ άρθρου 9 αύτοϋ. 

Εις τόν Υπουργόν Δημοσίων "Εργων, άνατίθεμεν την 
δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος. 

Έν Άθήναις τη 5 Σεπτεμβρίου 1979 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟ! ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΧ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 


Ή έτήσια συνδρομή τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, ή τιμή των φύλλων της πού πουλιού 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων ατήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν άττό 1 Ιανουαρίδυ 1979 ως ακολούθως. 


Α' ΕΤΗΣΙΕΣ 

1. Γιά τ6 Τεΰχο; Α' . Δραχ. 600 

2. » » » Β' . » 700 

3. » » » Γ' . » 500 

4. » » » Δ' . » 1.000 

5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. 

κ,λττ.. » 500 

6. * » » Παράρτημα . » 300 

7. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. . » 3.000 

8. » » Δελτίο Εμπορική; καί Βιομηχανική; 

Ιδιοκτησία; . » 200 

9. Γιά δλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι. » 6.000 


ΟΙ Δήμοι καί ο! Κοινότητε; τον Κράτον; κατα¬ 
βάλλουν τύ 1/2 τών άνωτέρω σννδρομών. 

Β'. ΤΙΜΗ 


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Υπέρ τον Ταμείου ’Αλληλοβοηθεία; Προσωπι- 
κοΰ τον Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 
λογούν τά έξη; ποσά: 


1. Γιά τά Τεΰχο;Α' .. ■· Δραχ. 

2. » » » Β' . » 

3. » » » Γ' . » 

4. » » » Δ' . » 

5. » » » Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου κ.λπ. . » 

6. » » » Παράρτημα . » 

7. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κλπ. . » 

8. » » Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησία; . » 

9. Γιά δλα τά τεύχη . » 

ΦΥΛΛΩΝ 


30 

35 

25 

50 

25 

15 

150 

10 

300 


Ή τιμή πωλήσεω; κάθε φύλλου, μέχρι; 8 σελ., είναι 3 δρχ., Από 9 ώ$ 40 σελ. 8 δρχ., Από 41 ώ; 80 σελ. 15 δρχ., άττό 81 σελ. καί άνω 

ή τιμή πωλήσεω; κάθε φύλλον προσαυξάνεται κατά 15 δρχ. άνά 80 σελίδε;. 

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


I. Στό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
"Εταιρειών Περ «ορισμένης Ευθύνης: 

Α’ Δημβσιεύματα Ανωνύμων "Εταιρειών: 

1. Τών δεασηκών πράξεων. Δραχ. 400 

2. Τών καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών.. » 10.000 

3. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών τών 

•Ανωνύμων Εταιρειών . » 2.000 

4. Τών Ανακοινώσεων καί προσρήσεων σέ γενι¬ 
κέ; σννελεύσει;, τών κατά τό άρθρο 32 τού Ν. 

3221/24 γνωστοποιήσεων, τών Ανακοινώ¬ 
σεων, που προβλέπονται Από τό άρθρο 59 
παρ. 3 τού Ν.Δ. 400/70 «περί Αλλοδαπών 
Ασφαλιστικών Εταιρειών» καί τών Αποφά- , 
σεων τον Διοικητικού Συμβουλίου τού ΕΛΤΑ, 

πού Αναφέρονται σέ προσωρινέ; διατάξει; .. » 1,000 

5. Τών Ισολογισμών τών Ανωνύμων Εταιρειών » 4.000 

6. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Εταιρειών . » 1,000 

7. Τών Αποφάσεων «περί έγκρίσεω; τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών Εταιρειών» . » 600 

8. Τών ύπονργικών Αποφάσεων «περί παροχή; 

άδεία; έπεκτάσεω; τών έργοισιών Ασφα¬ 
λιστικών Εταιρειών», τών έκθέσεων περιου¬ 
σιακών στοιχείων Ανωνύμων Εταιρειών γε¬ 
νικά, καί ιών Αποφάσεων τού Δ.Σ. τού 
ΕΛΤΑ, μέ τί; όποίε; έγκρίνονται καί δημο¬ 
σιεύονται οί κανονισμοί αύτοΰ . » 4.000 

9. Τών Αποφάσεων «περί παροχή; πληρεξουσιό¬ 

τητα; πρό; άνττπροσώπευσιν έν Έλλάδι Αλ¬ 
λοδαπών Εταιρειών» καί τών Αποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεω; τού χαρτοφυλακίου Α¬ 
σφαλιστικών Εταιρειών κατά τό Αρθρον 59 
παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 400/70».7Γ.Γ. » 

10. Τών Αποφάσεων «περί συγχωνεύσεω; "Ανωνύ¬ 
μων "Ειαιρειών». » 


2.000 

10.000 


11. Τών Αποφάσεων τη; Επιτροπή; τοϋ Χρημα¬ 
τιστηρίου «περί εισαγωγή; χρεωγράφων εί; 
τό Χρηματιστήριον πρό; διαπραγμάτευσιν, 
συμφώνω; πρό; τά; διατάξει; τοϋ άρθρου 2 

παρ. 3 Α.Ν. 148/67». Δραχ. 

12. Τών Αποφάσεων τή; Επιτροπή; κεφολακχγο- 
ρδ; «περί διαγραφή; χρεωγράφων &« τού 
Χρηματιστηρίου, συμφώνω; πρό; τά; 
διατάξει; τού άρθρου 2 παιρ. 4 Α.Ν. 148/ 

1967»..Τ- .ΓΓ... » 

Β’. Δημοσιεύματα "Εταιρειών Περιοιρισμένης 
Ευθύνης : 

1. Τών καταστατικών . » 

2. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών ... » 

3. Τών Ανακοινώσεων καί προσκλήσεων . » 

4. Τών Ισολογισμών. » 

5. Τών έκθέσεων έκτιμήσεω; περιουσιακών στοι¬ 
χείων . » 

Γ'. Δημοσιεύματα ’Αλληλασφαλιστικών Συνε¬ 
ταιρισμών - ’Αλληλασφαλιστικών Τα¬ 
μείων καί Φιλανθρωπικών Σωματείων : 

1. Τών ύπσυργιχών Αποφάσεων «περί χορηγή¬ 

σεων άδεία; λειτουργία; ’Αλλήλασφαλιση- 
κών Συνεταιρισμών - "Αλληλασφαλιστικών 
Ταμείων» .. » 

2. Τών Ισολογισμών τών Ανωτέρω Συνεταιρι¬ 
σμών, Ταμείων καεί Σωματείων . » 

II. Στό Τέταρτα τεύχος τών δικαστικών πρά¬ 
ξεων, προσκλήσεων και λοιπών δημοσιεύσεων » 


1.000 


1.000 


1.000 

400 

200 

1.000 

1.000 


11100 

1.000 

400 


Τό ποσοστό έπί τών τελών δημοσιεύσεων στό Τεύχος "Ανωνύμων 
"Εταιρειών καί Εταιρειών Περιοόρισμένη; Εύθύνης, πού πρέπει νά 
καταβάλλεται ύπέρ τοϋ Ταμείο υ Άλλήλοβοηθείας Προσωπικού 
Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), όρίσθηκε γενικά σέ 5 ο/ο. 

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ Α ΠΕ Τ 

■Λ ΤΜ& *”"* *”■*&»* 

*■’***■" ™ ’·» 

3. Τό ύπέρ -πΛ ΤΑΠΕΤ ποσοστό έπί τών Ανωτέρω σννδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται <3>ς έξή$; 
α) στήν Αθήνα: στό Ταμείο τοϋ ΤΑΠΕΤ ( Κατά στημα Εθνικού Τυπογραφείου), 

185) "* ΤΑΠΕΙ * * >®318/3®/1«ΠϋΟΝΕΟ 

γ) στί; περιπτώσεις συνδρομών έξωτερκοΟ: δταν ή Αποστολή του; γίνεται μέ έππαγέ; μαζί μ" αύτέ; στέλνεται καΐτό ύπέρ τοϋ ΤΑΠΕΤ 


ποσοστό. 


Ό Γενικός Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΏΗΛΙΟΠΟΥΛΟΧ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

































